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L'anno duemiladieci addì quattordici del mese di maggio alle ore 14.00 nella apposita sala del Comune si è 
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme previste. 

Presiede l'adunanza il Sindaco Pro tempore, Antonella Corona, e sono rispettivamente presenti e assenti i 
seguenti Signori: 
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Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Partecipa la Dr.ssa Maura Biggio nella sua qualità di Segretario Comunale. 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai 
sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Ente Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 
n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto: 



I I II Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

I I II Responsabile del Servizio Giuridico Sociale, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

1X1 II Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

I I II Responsabile del Servizio Vigilanza, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

1X1 II Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

• in data 24-02-2004, con Atto rogito dal Notaio Dott. Roberto Onano Rep. N. 5239/2004, tra il Comune di 
Maracalagonis e l'IN.SAR. è stata costituita la Società mista denominata "Maracalagonis S.p.A.", di cui 
la quota del 65% posseduta dall'Amministrazione Comunale, e la quota del 35% posseduta dall'IN.SAR. 
S.p.A., stabilendo di affidare alla stessa Società diversi servizi nell'ambito del territorio comunale, tra cui 
il Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, Igiene Urbana e servizi connessi; 

• con Delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 16-12-2004, sono stati approvati i succitati atti relativi 
allo schema del Contratto di Servizio, al capitolato d'Oneri, alla Carta dei Servizi, nonché affidato, in 
ragione di quanto sopra espresso, alla summenzionata Società Maracalagonis S.p.A., con sede in 
Maracalagonis Via Nazionale n. 49, P. Iva 02876130929, la concessione del Servizio di raccolta e 
Trasporto dei R.S.U, di Igiene Urbana e servizi connessi; 

VISTO il Contratto di Servizio, stipulato con l'Amministrazione Comunale in data 22-12-2004, registrato 
fiscalmente a Cagliari in data 18-01-2005 al n. 286, dal quale si evince tra l'altro la durata contrattuale, 
stabilita in anni 10 a decorrere dal 1° febbraio 2005 fino al 31 gennaio 2015 (art. 3), ed il corrispettivo 
annuale per lo svolgimento dei servizi in affidamento, stabilito in Euro 521.423,06 IVA esclusa al 10% (art. 
6), per un importo lordo a base annua pari a Euro 573.565,37 (521.423,06 + IVA 52.142,31); 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti e Disciplina dei Servizi di Smaltimento 
dei Rifiuti; 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 18-03-2009, portante "Situazione giuridico - 
patrimoniale della Maracalagonis S.p.A. - Discussione", con la quale tra l'altro viene dato mandato al 
Sindaco e alla Giunta per eseguire tutte le azioni formali necessarie per rendere il servizio dei rifiuti solidi 
urbani efficiente e efficace in base agli standard internazionalmente riconosciuti; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 15/32 del 30-03-2004, e n. 14/12 del 04-04-2007 con le 
quali vengono impartiti Atti di Indirizzo per lo sviluppo della raccolta differenziata secco/umido, ampliando 
ed estendendo tra l'altro il meccanismo di premilità / penalità anche alle frazioni di rifiuti di imballaggio ed 
alle frazioni merceologiche similari, quali carta/cartone, vetro, plastiche e imballaggi in metallo; 

PRESO ATTO CHE: 

• attualmente il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel territorio comunale avviene con il 
sistema "territoriale", ovvero mediante prelievo dai cassonetti stradali , dislocati, in diverse quantità e 
tipologia, lungo le strade del circuito del Centro Urbano, delle località costiere di Torre delle Stelle , 
Geremeas e Baccu Mandara , delle frazioni collinari di Monti Nieddu, Villaggio delle Rose, Villaggio dei 
Gigli; 

• l'attuale sistema di raccolta attuato contrattualmente, per diverse e molteplici ragioni, non consente di 
garantire il rispetto dei parametri delle quote di differenziazione dei rifiuti previsti dalla vigente 
normativa nazionale e regionale, causando aggravio delle spese di smaltimento a carico del Comune, oltre 
che essere fonte di problemi organizzativi e gestionali del servizio, a scapito dei cittadini utenti del 
servizio; 

• sulla scorta delle su esposte motivazioni è volontà dell'Amministrazione Comunale provvedere ad 
apportare opportune e idonee modifiche all'attuale sistema di raccolta dei rifiuti urbani, al fine del 
miglioramento e ottimizzazione del rapporto quantità/qualità derivante dalla raccolta differenziata , con 
sensibile abbattimento dei costi complessivi di gestione e consentire il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati dalle vigenti normative in materia, favorendo nel contempo un maggior coinvolgimento e 
partecipazione da parte dei cittadini al fine di concorrere al miglioramento generale del servizio a loro 
stessi rivolto ; 

VISTE le precedenti Delibere della Giunta Comunale n. 55 del 18-05-2009 e n. 76 del 12-06-2009, portanti 
ad oggetto modifiche contrattuali al Servizio di Igiene Urbana, le quali per motivi meramente gestionali e 
organizzativi, non sono state potute essere rese operative nei termini prefissati, stabiliti alla data del 22-06- 
2009; 

VISTA la Determinazione dei Servizi Tecnici n. 136 del 06-11-2009, con la quale, ai sensi e per gli effetti 
dell'Art. 7 del Contratto di Servizio portante "Revisione dei prezzi", è stato aggiornato l'importo del canone 
annuale per lo svolgimento del Servizio di Igiene Urbana, portando lo stesso a complessivi Euro 748.256,87, 



IVA esclusa al 10% (importo lordo canone annuale Euro 823.082,56), corrispondente al canone mensile pari 
a Euro 62.354,74, IVA esclusa al 10% (importo lordo canone mensile Euro 68.590,21); 

RITENUTO opportuno, per le ragioni sopra espresse , modificare le modalità di espletamento del servizio di 
raccolta dei rifiuti urbani, passando dal sistema "territoriale" basato sulla raccolta mediante contenitori 
stradali, al sistema integrato secco-umido del tipo domiciliare "porta a porta", da estendere al Centro Urbano, 
nelle località costiere di Torre delle Stelle, Geremeas e Baccu Mandara, e nelle principali frazioni collinari 
(Monti Nieddu, Villaggio delle Rose, Villaggio dei Gigli); 

ESAMINATO lo schema di Capitolato d'Oneri all'uopo predisposto dal Servizio Tecnico comunale sulla 
base delle indicazioni e indirizzi forniti da questa Amministrazione comunale, per l'espletamento dei servizi 
secondo le nuove modalità, allegato al presenta atto sotto la lett. A); 

DATO ATTO che a tal fine è stata avanzata richiesta alla Società Maracalagonis S.p.A., di presentare una 
dettagliata analisi economica finanziaria, descrittiva degli interventi richiesti a modifica dell'attuale sistema 
di raccolta, da rendere sulla scorta dello Schema del Capitolato d'Oneri, predisposto dall'Ufficio Tecnico, ad 
integrazione e sostituzione di quello attualmente vigente, con previsione dell'adozione del sistema di raccolta 
del tipo domiciliare "porta a porta" da estendersi nel Centro Urbano di Maracalagonis, nelle località costiere 
e frazioni collinari, e indicazione dei costi finali su base annua; 

ESAMINATO il preventivo di spesa, descrittivo degli interventi in variante all'attuale servizio, predisposto 
dalla Società Maracalagonis S.p.A., assunto al Prot. n. 6388 in data 13-05-2010, dal quale si evince il costo 
complessivo netto contrattuale a base annua, per lo svolgimento del nuovo Servizio di Igiene Urbana, pari a 
Euro 1.012.046,58, IVA esclusa al 10% (Euro 1.113.251,24 importo lordo), comportante un costo aggiuntivo 
pari a complessivi Euro 263.789,71 a base annua, IVA esclusa al 10% (Euro 290.168,68 importo lordo); 

PRESO ATTO, altresì, che nella stessa nota sopra citata, la Società Maracalagonis S.p.A. fa istanza affinché 
le siano riconosciuti "una tantum" i costi di avvio del nuovo servizio afferenti i 7/12 del nuovo importo 
contrattuale (considerato l'avvio al 1° giugno 2010), stimati in Euro 68.979,14, comprensivi di IVA 10%; 

RITENUTO che l'offerta risponde alle nuove rappresentate esigenze dell'Amministrazione ed il 
corrispettivo richiesto per la modifica del servizio, da attuarsi con il sistema integrato della modalità di 
raccolta domiciliare "porta a porta" nel Centro Abitato, nelle località costiere di Torre delle Stelle, Geremeas 
e Baccu Mandara, e principali frazioni collinari, risulta congruo; 

RITENUTO opportuno e necessario, per le ragioni sopra esposte, di approvare il predetto preventivo di 
spesa e le modalità di attuazione nello stesso rappresentate, al fine di attivare entro i tempi minimi 
strettamente necessari per consentire l'adeguata organizzazione e informazione agli utenti , comportante un 
costo complessivo a base annuale pari a Euro 1.012.046,58, IVA esclusa al 10%, pari all'importo lordo di 
Euro 1.113.251,24, IVA compresa al 10%; 

RITENUTO di valutare positivamente il riconoscimento della somma "una tantum" di complessivi Euro 
62.708,31, IVA esclusa 10%, richiesta dalla Società al fine di far fronte ai costi di avvio del nuovo servizio, 
in considerazione dell'attivazione dello stesso a far data dal 1° giugno p.v., pertanto in piena stagione estiva, 
nella quale vi è un'incidenza maggiore dei costi di gestione del servizio, come rappresentato nella stima 
economica presentata a base del preventivo; 

PRECISATO che le variazioni del Servizio di Igiene Urbana , sono da apportarsi nell'esclusivo interesse 
dell'Amministrazione, e trovano copertura finanziaria nelle somme stanziate nel Bilancio per il servizio in 
oggetto, relativamente al Servizio di Raccolta e Trasporto RSU ed al Servizio di Smaltimento RSU; 

DATO ATTO che sarà cura dei Responsabili dei Servizi competenti adeguare il Piano Finanziario da 
allegare al Bilancio di previsione per il 2010 e conseguente variazione al Bilancio pluriennale 2010/2012, al 
fine di prevedere le risorse necessarie per la copertura finanziaria derivante dal presente atto; 

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Tecnico come sopra riportata; 

VISTI 

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

lo Statuto Comunale; 
Con votazione unanime espressa per alzata di mano 



DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, il Capitolato d'Oneri integrativo, predisposto 
dall'Ufficio Tecnico, allegato alla presente sotto la lett. A), comportante l'introduzione del sistema di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani dal tipo "territoriale" a quello domiciliare "porta a porta", da attuarsi 
nel Centro Urbano di Maracalagonis, nelle Località Costiere di Torre delle Stelle, Geremeas e Baccu 
Mandara, e nelle principali frazioni collinari (Monti Nieddu, Villaggio delle Rose, Villaggio dei Gigli); 

DI RECEPIRE il Preventivo di spesa, allegato alla presente atto sotto la lett. B), descrittivo degli interventi 
da attuarsi in variante all'attuale Servizio di Igiene Urbana, assunto al Protocollo dell'Ente n. 6388 in data 
13/05/2010, reso dalla Società Maracalagonis S.p.A., su richiesta dell'Amministrazione Comunale e sulla 
scorta del Capitolato d'Oneri integrativo, dal quale si evince il costo complessivo netto contrattuale a base 
annua, per lo svolgimento del nuovo Servizio di Igiene Urbana, pari a Euro 1.012.046,58, IVA esclusa al 
10% (Euro 1.113.251,24 importo lordo), comportante un costo aggiuntivo pari a complessivi Euro 
263.789,71 a base annua, IVA esclusa al 10% (Euro 290.168,68 importo lordo); 

DI ACCOGLIERE l'istanza della Società Maracalagonis S.p.A. in merito al riconoscimento della somma 
"una tantum" di complessivi Euro 62.708,31, IVA esclusa 10%, richiesta dalla Società al fine di far fronte ai 
costi di avvio del nuovo servizio, in considerazione dell'attivazione dello stesso a far data dal 1° giugno p.v., 
pertanto in piena stagione estiva, nella quale vi è un'incidenza maggiore dei costi di gestione del servizio, 
come rappresentato nella stima economica presentata a base del preventivo; 

DI DARE ATTO che l'attivazione del nuovo servizio comporterà una maggiore spesa per l'anno 2010 pari 
a Euro 153.877,37, IVA esclusa 10% (Euro 169.265,11 importo lordo), relativamente al periodo 
giugno/dicembre 2010, oltre la somma "una tantum" di Euro 62.708,31, IVA esclusa 10% (Euro 68.979,14 
importo lordo), da riconoscere alla Società quale somma "una tantum" relativa ai costi di primo avvio del 
nuovo servizio; 

DI DARE ATTO che sarà cura dei Responsabili dei Servizi competenti adeguare il Piano Finanziario da 
allegare al Bilancio di previsione per il 2010 e conseguente variazione al Bilancio pluriennale 2010/2012, al 
fine di prevedere le risorse necessarie per la copertura finanziaria derivante dal presente atto, relativamente 
alle somme necessarie per la completa copertura dei costi finanziari aggiuntivi relativi alle modifiche 
contrattuali del Servizio di Igiene Urbana; 

DI DARE ATTO, inoltre, che è comunque prevista a regime una diminuzione dei costi complessivi del 
Servizio di Igiene Urbana, in considerazione della prevista sensibile diminuzione della quantità di rifiuti da 
conferire a smaltimento, conseguentemente all'avvio del nuovo servizio "porta a porta"; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà a dare esecuzione al presente 
deliberato, in ordine all'attuazione e avvio delle modifiche contrattuali inerenti il servizio in argomento, 
dando indirizzo allo stesso di attivare le stesse, ricorrendone i presupposti, a partire dal 1° giugno p.v. 

DI DICHIARARE il presente atto con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

Si allega alla presente: - 

Capitolato d'Oneri integrativo, alleg. lett. A): 

Preventivo di spesa descrittivo degli interventi di modifica del servizio, alleg. lett. B). 



Letto, approvato e sottoscritto. 



IL PRESIDENTE 

F.to Antonella Corona 



IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Maura Biggio 



PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 



Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i parere al seguente prospetto: 



PARERE IN ORDINE 


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
Maracalagonis, lì 13/05/2010 


ALLA REGOLARITÀ 
TECNICA 


Il Responsabile del Procedimento II Responsabile del Servizio Tecnico 
F.to Mauro Etzi F.to Andrea Masala 



PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITÀ 

CONTABILE 



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
Maracalagonis, lì 14/05/2010 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
Dr.ssa Maura Biggio 



I I Atto privo di rilevanza contabile 
Maracalagonis 





Il sottoscritto Segretario Comunale 


ai sensi della Legge Regionale 13.12.1994 


n. 


38 e 


ss.mm. 












ATTESTA 












che copia 


della presente deliberazione 


è stata affissa 


in data 24/05/2010 all'Albo pretorio per 


15 


giorni consecutivi 


(n. 


30 del 


registro) e 


contestualmente trasmessa ai 


capigruppo consiliari (Prof n. 6734 del 24/05/2010) 












Maracalag 


onis, lì 24/05/2010 




Il Segretario Comunale 
F.to Maura Biggio 













Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/05/2010 

1^1 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

I I decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo 

I I perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del 
D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il 
provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori; 

I I decorsi 10 giorni dal ricevimento di chiarimenti ed elementi istruttori con provvedimento n. 

I I che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. 

seguenti motivi 



del 



del 



per ì 



Maracalagonis, lì 24/05/2010 



Il Segretario Comunale 
F.to Maura Biggio 



Copia conforme all'originale, rilasciata per uso d'ufficio e Amministrativo 
Maracalagonis, l'i 24/05/2010 



L'impiegato incaricato 
Maria Ignazia Taccori 
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COMUNE DI MARACALAGONIS 
Servizi Tecnici 



PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE E TRASPORTO 

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI, INGOMBRANTI, 

PULIZIA DELLE STRADE E SERVIZI CONNESSI 

NEL COMUNE DI MARACALAGONIS 



MODIFICHE INTEGRATIVE AL 
CAPITOLATO D'ONERI 



lì Responsabile del Servizio 
Ing. Andrea Musala 



Capitolato Special, di modifica del s^roa di raccolta integrata de, rifili urbani e SCTVizi C0lmestì „ e| 
Comune di Maracalagoni' 



PARTE PRIMA 
Norme generali 

ART. 1 Oggetto delle integrazioni del Capitolato d'Oneri 

Il Comune di Maracalagonìs, nel prosegno denominato "Comune", intende provvedere 
ad apportare modifiche e integrazioni all'attuale sistema di raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani, introducendo la modalità domiciliare integrata del "porta a porta" da 
attuarsi nel territorio comunale. 

Oggetto dei servizi contemplati nel presente capitolato sono ì rifiuti urbani, come 
definiti dal Decreto Legislativo 03-04-2006, n. 152, prodotti dalle utenze che insistono 
nel territorio del Comune di Maracalagonìs , ubicate nel Centro Abitato e nella località 
costiere di Torre delle Stelle, Baccu Mandara, Geremeas e princtpali frazioni collinari, 
compresi quindi i rifiuti assimilati ai sensi del D.Lgs. 152/2006. 

Rientrano nelle modifiche dei servizio anche i rifiuti di imballaggio di qualunque natura 
e tipologia prodotti dalle utenze specifiche che insistono nelle citate località del 
territorio comunale, che quindi dovranno essere senati da apposito circuito dì raccolta 
organizzato dalla Società "Maracalagonìs S.p.A." come affidatario del servtzio pubblico 
con contratto "In House" e compensato con il corrispettivo determinato con Arto 
aggiuntivo, rimanendo impregiudicato per i singoli utenti non domestici il potersi 
avvalere delle altre forme stabilite ai sensi del D.Lgs. 152/2006. 

Le modifiche del servìzio di Gestione del Celo Rifinti, disciplinate dalla presente 
integrazione al Capitolato d'Oneri , ch^tifeiL^^ contratto di 

ss ! mm l àmMkj^màm23j22m hamo per oggetto . seguent . serv . z . 

1. Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio del Comune di 
Maracalagonìs nelle predette località, mediante sistema integrato secco-umido del tipo 
domiciliare "porta a porta" con separazione della frazione umida da quella secca 
valorizzarle e da quella secca residua non riciclabile, e conferimento a propria cura e 
spese ad impianto autorizzato di recupero/trattamento/smaltimento. 
Dovranno essere attivati circuiti distinti di raccolta delle seguenti frazioni: 

a) umido da scarto alimentare e di cucina (FORSU); 

b) catta / cartone; 

COMUNEDÌMARACÀLAGO\ìs" 



Capitolato Speciale di modifica del sistema di raccolta integrata dei rifiuti urbani e servizi connessi ne' 

____________________^ Comune di Maracalagonis 

c) vetro - lattine - barattoli ; 

d) plastica; 

e) secco residuo non riciclabile (indifferenziato residuale ); 

f) ingombranti domestici; 

g) rifiuti vegetali e ligneocellulosici provenienti da sfalci e potature; 
h) imballaggi commerciali per le utenze non domestiche. 

2. Fornitura gratuita a ciascuna utenza domestica della seguente attrezzatura: 

a) n. 1 biopattumiera sottolavello da 1.10 per la frazione umida; 

b) n. 1 bio-bidone in materiale plastico rigido di capacità 20 lt. per il conferimento 
dell'umido; 

e) n. 1 contenitore di capacità 40 1. in materiale plastico rigido per il conferimento della 
carta; 

d) n. 1 contenitore di capacità 40 l. in materiale plastico rigido, per il conferimento del 
vetro e delle lattine / barattoli; 

e) n. 170 sacchetti in materiale biodegradabile (all'anno) da 1. 10 ; 

f) n. 30 sacchi semitrasparenti (all'anno) da 1. 80 per il conferimento della plastica; 

g) n. 104 sacchi semitrasparenti (all'armo) dal 1. 60 per il conferimento della frazione 
secca . 

3. Fornitura gratuita a ciascun condominio con più dì sei - otto condomini della seguente 
attrezzatura; 

a) n. 1 bidone carrellato in polietilene da 120-240 1. per la frazione umida per ciascun 
condominio; 

b) n. 1 bidone carrellato in polietilene da 120-240 1. per vetro , latta e lattine per ciascun 
condominio; 

e) n. 1 bidone carrellato in polietilene da 120-240 1. per carta e cartone per ciascun 
condominio; 

d) n. 1 bidone carrellato in polietilene da 120-240 1. per la plastica per ciascun 
condominio; 

e) n. 1 bidone carrellato in polietilene da 120-240 1. per la frazione secca per ciascun 
condominio; 



COMUNE DI MARACALAGONIS 



Capitolato Speciale di modifica del sistema di raccolta integrata dei rifiuti urbani e senili connessi nel 
Comune di Maracalaeonis 



4. Per quanto riguarda la frequenza del servizio verrà adottato il seguente calendario: 
- Periodo invernale (16 settembre 14 giugno): 
a) frequenza bisettimanale per la frazione umida*; 
b) frequenza bisettimanale per la frazione secca residua non riciclabile: 
e) frequenza quindicinale per la frazione vetro - latta e lattine; 

d) frequenza quindicinale per la carta e per la plastica; 

e) frequenza settimanale per rifiuti vegetali (servizio previa prenotazione) 

f) frequenza settimanale per ingombranti domestici (servizio previa prenotazione) 

* bisettimanale nelle località costiere 

- Perìodo estivo (15 giugno 15 settembre): 

a) frequenza trisettimanale per la frazione umida ; 

b) frequenza bisettimanale per la frazione secca residua non riciclabile; 
e) frequenza settimanale per la frazione vetro - latta e lattine; 

d) frequenza settimanle per la carta e per la plastica; 

e) frequenza settimanale per rifiuti vegetali (servizio previa prenotazione) 

f) frequenza settimanale per ingombranti domestici (servizio previa prenotazione) 

La Società afftdataria dovrà fornire a tutte le utenze specifiche (commerciali), 
ricadenti nelle aree interessate dal servizio domiciliare, appositi contenitori carrellati in 
plastica rigida adeguati ai livelli produttivi, con esecuzione del servìzio di raccolta 
diversificata come di seguito: con frequenza settimanale durante il periodo invernate per gli 
imballaggi in carta e cartone, in plastica e vetro-lattine; con frequenza bisettimanale durante il 
periodo estivo per gli imballaggi in carta e cartone, in plastica e vetro-lattine; mentre avverrà 
con la stessa cadenza indicata per le utenze domestiche la raccolta del secco residuo e della 
frazione organica. 

5. La società affìdataria nell'ambito delle modifiche del servìzio dovrà avviare ed attivare 
idonea e apposita Campagna di informazione e sensibilizzazione, tramite la quale si 
provvedere a spiegare e illustrare alle utenze le modalità e le tipologie di oggetti/materiali 
rientranti nelle varie frazioni merceologiche da esporre, compresa la distribuzione di un 
apposito calendario a colori al fine di facilitare i comportamenti dell'utente. 
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Gli operatori della Società affidataria verificheranno il rispetto delle modalità di conferimento 
da parte degli utenti, non procedendo al recupero dei rifiuti qualora il contenuto sia difforme 
segnalando con apposito adesivo il motivo della mancata raccolta. 

Giornalmente, la società inviai agli organi di vigilanza comunali un rapporto via fax sul 
mancato ritiro indicando il motivo ed il n. civico corrispondente o un riferimento territoriale al 
fine di consentire agli stessi organi di vigilanza, l'accertamento delle responsabilità e 
l'individuazione degli utenti inadempienti per l'eventuale irrogazione delle sanzioni 
amministrative previste dal regolamento comunale. 

6. La Società affidataria dovrà provvedere a propria cura e spese all'eliminazione dei 
cassonetti stradali di proprietà comunale presenti nel Centro Abitato di Maracalagonis e nelle 
località costiere, ove dovrà introdursi il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", 
provvedendo al graduale conferimento a smaltimento degli stessi o, a discrezione del 
Comune, allo stoccaggio provvisorio in aree che indicherà il Comune stesso, senza ulteriori 
oneri per la Società. 

Al fine di migliorare la raccolta differenziata in parti del territorio comunale non oggetto 
dell'introduzione della modalità di raccolta "porta a porta", ove sono presenti le postazioni di 
raccolta tramite i contenitori stradali, la Società, in accordo con gli uffici preposti, dovrà a 
propria cura e spese integrare il servizio della raccolta differenziata mediante l'aumento del 
numero e della tipologia dei contenitori già presenti, in riferimento alle diverse frazioni 
merceologiche differenziate (secco indifferenziato, umido, plastica, vetro e lattine, carta e 
cartone) in numero idoneo a garantire un adeguato servizio di raccolta differenziata. 

ART. 2 Durata della concessione 

La durata della concessione non subirà modifiche contrattuali . 

ART. 3 Conoscenza delle condizioni dell'affidamento 

L'assunzione delle presenti integrazioni e modifiche del servizio implica da parte della 
Società affidataria la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di 
tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilità e costo di mano 
d'opera e, più in generale, di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio circa la 
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convenienza di espletare le modifiche del servizio sulla base del preventivo di spesa fornito 
all'Amministrazione, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito. 

ART. 4 Carattere de! servizio 

Tutte le prestazioni oggetto delle modifiche contrattuali sono considerate ad ogni effetto 

servizi pubblici essenziali, sottoposte alla normativa di cui al D.Lgs 152/2006 e del D.Lgs 

267/2000, e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, salvo casi di forza 

maggiore. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale se 

direttamente imputabili alla Società. 

In caso di arbitrario abbandono o sospensione il Comune potrà sostituirsi alla Società 

Affidataria per l'esecuzione d'ufficio in danno all'Impresa. 

La Società è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e Se disposizioni vigenti e future in materia, 

sia a livello nazionale che regionale, nonché al Regolamento Comunale per il servizio in 

esame e sue successive modifiche e integrazioni. 

ART. 5 Inizio del servizio 

L'inizio del servizio, dovrà aver luogo nei tennini indicati nell'Atto aggiuntivo. 

ART. 6 Prescrizioni generali relative all'esecuzione dei servizi 

I servizi indicati nell'art. 1 dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle voci di dettaglio 
riportate nel preventivo di spesa presentato dalla Società, facente parte integrante del presente 
Capitolato integrativo. 

ART. 7 Canone e corrispettivo del servizio aggiuntivo 

Per l'esecuzione dei servizi oggetto della integrazione la Società avrà diritto al canone annuo 
complessivo corrispondente all'importo di Euro 1.012.046,59 (unmilionedodicimila/24) al 
netto deiriVA al 10%. 

Il corrispettivo mensile che il Comune verserà alla Società in rata posticipata, sarà pari al 
costo annuale proposto in sede di preventivo di spesa, uniformemente distribuito in 12 rate 
mensili, decurtate delle eventuali anticipazioni previste contrattualmente. 
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Il corrispettivo mensile per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sarà versato alla Società nei 
termini contrattualmente previsti, 

ART. 8 Revisione dei corrispettivi 

La revisione dei corrispettivi sarà riconosciuta nei termini contrattuali. 
Qualora eventuali variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere, per nuove o 
mutate esigenze della collettività o per il necessario adeguamento a nuove norme legislative 
afferenti la specifica materia, comporteranno la necessità di definire, in accordo fra ie parti, 
una nuova pattuizione contrattuale integrativa, questa può determinare, tra l'altro, i 
corrispettivi aggiuntivi spettanti alla Società a compensazione degli oneri insorgenti. 

ART. 9 Spese inerenti al contratto aggiuntivo 

Eventuali spese contrattuali, di registro e quant'altro relativo alla presente modifica 
contrattuale in oggetto saranno ad intero carico della Società, senza diritto di rivalsa. 
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PARTE SECONDA 
Obblighi, responsabilità e prescrizioni per l'esecuzione dei servizi aggiuntivi 



ART. 10 Obblighi e responsabilità dell'impresa 

La Società assume l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme legislative attualmente 
vigenti ed in particolare di quelle afferenti la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
solidi, la prevenzione degli infortuni, la circolazione stradale, la tutela della salute pubblica, 
l'assunzione ed il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale 
dipendente. 

La Società ha l'obbligo di dotare tutto il personale dipendente impiegato nella gestione 
del servizio di divise e dotazioni personali adeguate alle specifiche funzioni svolte, anche nel 
rispetto di quanto disposto dal vigente C.C.N.L. di categoria e delle nonne di carattere 
antinfortunistico applicabili nella fattispecie. Il personale dipendente ha l'obbligo di utilizzare 
il vestiario in dotazione, preventivamente visionato ed approvato dal Comune, per tutta la 
durata delle prestazioni. 

La Società avrà l'obbligo di osservare e dì far osservare ai propri dipendenti ulteriori 
disposizioni legislative che potranno essere emanate durante il corso della concessione, 
comprese le norme regolamentari e le ordinanze che dovessero essere emanate dal Comune, 
comunque inerenti ai servìzi in oggetto. 

Il Comune rimane esonerato da qualsiasi responsabilità dovuta a imperizia, negligenza, 
imprudenza usata dalla Società o dai suoi addetti nello svolgimento dei servizi. 



y 
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La Società afftdataria risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque 
provocati nello svolgimento del servizio, rimanendo escluso ogni diritto dì rivalsa nel 
confronti del Comune. 

La Società ha l'obbligo di segnalare ai Comune tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati 
nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. 
La Società si obbliga a rilevare il Comune da qualunque azione possa essergli intentata da 
terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa 
nell'adempimento dei medesimi. 



ART. 11 Variazioni dei servizi 

Secondo quanto indicato nell'art. 8 non sarà considerata variazione di servizi l'oscillazione 
della popolazione residente o turistica e delie utenze specifiche che dovesse manifestarsi nel 
periodo contrattuale nelle strutture esistenti nel territorio comunale all'inizio dei servizi e di 
quelle di nuova realizzazione. Per tali variazioni l'Affidatario non può avanzare riserve o 
vantare maggiori compensi. 

ART. 12 Organico 

Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione del presente capitolato 
integrativo, la Società dovrà disporre di tutto il personale previsto in sede dello stesso 
preventivo ad integrazione dei servizi . 

Tutto il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un comportamento 
serio e corretto nei confronti dell'utenza e degli incaricati dal Comune investiti delle funzioni 
di controllo e vigilanza sui servizi affidati. 

ART. 13 Provvedimenti per il personale 

La Società sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie 
dipendenze, di tutte le disposizioni e nonne contenute nel C.C.N.L. della categoria, accordi 
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interconfederali, regionali, locali ed aziendali nonché delle disposizioni di legge in materia di 

riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi, ecc. 

Farà pure carico alla Società, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i 

contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione di invalidità, vecchiaia, 

assicurazione infortuni, malattie, ecc.. 

Sì intendono a carico della Società e compresi nel canone, gli oneri per il trattamento di fine 

rapporto che il personale matura alle sue dipendenze e che dovrà essere corrisposto all'atto 

della risoluzione del rapporto di lavoro. 



ART. 14 Orari e periodicità dei servizi 

11 Comune si riserva la facoltà di proporre delle modifiche che eventualmente verranno 
concordate tra le parti per l'esecuzione dei servizi in contratto. 

Per esigenze di carattere straordinario e contingente, la periodicità dei servizi prevista nel 
preventivo / offerta può essere temporaneamente intensificata, senza che 1* Affidatario possa 
esimersi dall'effettuazione degli stessi, da compensarsi previa pattuizione tra le parti . 

ART. 15 Prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei servizi di raccolta 

La Società ha l'obbligo di provvedere al ritiro dei rifiuti urbani prodotti nelle località oggetto 

di modifica contrattuale secondo le modalità indicate nel preventivo /offerta, redatto dalla 

stessa Società Affìdataria facente parte integrante e sostanziale della presente integrazione al 

capitolato d'oneri, a cui si rimanda per i dettagli. 

Il numero e la tipologia delle utenze specifiche che devono essere raggiunte da un distinto 

circuito domiciliare per le varie frazioni merceologiche sono specificate nel preventivo / 

offerta, che deve essere fatto proprio come elenco minimale. 

I veicoli per la raccolta potranno essere del tipo a compattazione o a vasca semplice, purché 

l'attrezzatura garantisca la perfetta tenuta nel caso di presenza di liquidi. 
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Tutti i veicoli di raccolta integrativi utilizzati per i servizi aggiuntivi dovranno esseve nuovi di 

fabbrica ed essere ad uso esclusivo per il Comune di Maracalagonis e dedicati per il tipo di 

circuito di raccolta previsto, secondo quanto menzionato nel preventivo / offerta. 

I veicoli per il trasferimento a distanza possono non essere nuovi, ma la loro idoneità deve 

essere comprovata da apposita certificazione rilasciata da tecnico abilitato. 

Tutti i contenitori/cassonetti/bidoni/mastelli de! tipo condominiale, stradale o domiciliare, 

nonché eventuali cestini stradali previsti nel preventivo / offerta dovranno essere nuovi di 

fabbrica e la loro distribuzione e/o installazione è a totale carico della Società. 

Tutti i mezzi di raccolta dovranno trasportare le quantità in peso e volume per i quali sono 

stati omologati. La loro velocità lungo le strade cittadine non dovrà mai superare i limiti di 

legge e dovrà essere tale da non creare condizioni di pericolo per gli operatori e per la 

cittadinanza. 

Per le esigenze del servizio la Società dovrà utilizzare l'area del proprio cantiere (Centro 

Servizi) come settore di rimessaggio mezzi ed attrezzature, i mezzi ad inizio di ogni giornata 

di servizio dovranno presentarsi lavati ed idonei dal punto di vista igienico-sanitario. 

Sarà cura della Società evitare il rilascio di residui nelle strade; in ogni caso eventuali rifiuti 

caduti durante la raccolta e le eventuali operazioni di travaso dovranno essere 

immediatamente raccolti onde garantire appieno le migliori condizioni di igiene. 

Sarà compito degli addetti al servizio provvedere altresì alla pulizia dell'area circostante al 

punto di conferimento dei rifiuti prodotti dalle singole utenze ed alla raccolta di tutti i rifiuti 

che per qualsiasi motivo non imputabile all'utenza (intemperie, atti vandalici, animali randagi 

ecc.) si trovassero sparsi sul suolo immediatamente intorno al punto di conferimento. 

La responsabilità sulla qualità dei rifiuti raccolti è della Società; a suo carico, quindi, sono da 

considerarsi ie penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento o 

recupero, conseguenti alla non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti, così come i costi per 

eventuali analisi richieste dagli impianti di conferimento. 

Qualora il conferimento sia avvenuto in modo irregolare la società segnalerà il fatto ai 

responsabili del controllo de! Comune e si attiverà, di concerto, affinché vengano individuate 

le responsabilità. 

Al fine di abituare la popolazione al comportamento corretto, si prescrive che nel periodo 

iniziale pari ad un mese, la Società debba lasciare un apposito adesivo recante la segnalazione 

della non conformità del materiale avvisando che a partire da una certa data si attiverà il 

processo di accertamento e san/fonatorio di cui precedente art. 1 - comma 5. 



COMUNE DI MARACALAGONIS 



Capitolato Speciale di modifica del sistema di raccolta integrata dei rifiuti urbani e servizi connessi nei 

Comune di Maracalagonis 



Per la raccolta di rifiuti ingombranti e/o R.A.E.E., l'articolazione del servizio dovrà tener 

conto che non può essere ammesso il deposito incontrollato dell'ingombrante presso il suolo 

pubblico. 

Come modalità operativa tra gestore del servizio e l'utenza, è ammesso il solo deposito 

temporaneo giornaliero sulla sede stradale, previa prenotazione del servizio di ritiro da parte 

dell'utenza. 

Eventuali rifiuti ingombranti e/o R.A.E.E., depositati in modo incontrollato presso la sede 

stradale, previa segnalazione alia Società qualora la slessa non ne abbia conoscenza, dovranno 

essere rimossi nel più breve tempo possibile e comunque in un termine non superiore a giorni 

due. 

La Società nell'esecuzione del servizio di ritiro degli ingombranti dovrà utilizzare tutto il 

personale e le attrezzature necessarie per il corretto svolgimento nel rispetto delle norme di 

sicurezza sul lavoro previste dalle leggi vigenti. 



ART. 16 Lavaggio, manutenzione, sostituzione dei contenitori 

La pulizia, il lavaggio e la manutenzione dei contenitori domiciliari, dei contenitori 
condominiali e dei contenitori per il servizio alle utenze specifiche è a totale carico 
dell'utenza. 

La manutenzione dei contenitori domiciliari, condominiali e per le utenze specifiche e la loro 
eventuale sostituzione è a carico dell'utenza: i contenitori infatti verranno forniti alle singole 
utenze a titolo di comodato gratuito. Si precisa che qualora l'utenza sia costituita da 
abitazione stagionale data in affitto a turisti, la dotazione dei contenitori è da intendersi 
univoca e sarà cura del titolare dell'abitazione provvedere al passaggio in consegna dei 
contenitori o all'acquisto di nuovi contenitori di medesimo tipo di quelli fomiti come 
dotazione iniziale. 

Qualora la richiesta di sostituzione e/o manutenzione del contenitore domiciliare da parte 
dell'utenza sia motivata con negligenze da parte della Società nella movimentazione dello 
stesso, la Società affidatarìa dovrà in ogni caso fornire immediatamente il nuovo contenitore o 
procedere alla riparazione, risolvendo l'eventuale contenzioso sulle spettanze dell'onere solo 
successivamente e con la collaborazione della polizia municipale o altri organi del Comune. 
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11 lavaggio dei cassonetti stradali da disporre nelle zone residuali (servizio territoriale) prive 
del servizio di raccolta differenziata domiciliare sarà eseguito a cura e spese della società. La 
tempistica prevista per il lavaggio dei cassonetti stradali e/o la sostituzione con cassonetti 
lavati e sanificati sarà la seguente: 

- con cadenza settimanale di norma, sino ad un massimo di gg. 1 in periodo estivo se 
tale termine è preventivamente giustificato dalla società; 

- con cadenza quindicinale di norma, sino ad un massimo di gg. 20 in periodo invernale 
se tale termine è preventivamente giustificato dalla società; 

L'avvenuto lavaggio e/o sostituzione dei cassonetti sarà comunicato con rapporto via 
fax al servìzio tecnico dell'amministrazione comunale. 



ART. 17 Servizio di trasporto e conferimento delie frazioni di rifiuto 

Fanno parte dei servizi richiesti anche il trasporto di tutte le frazioni raccolte, con oneri di 
smaltimento a completo carico della Società. 

Il trasporto agli impianti di destinazione dovrà essere eseguito con veicoli a norma, che 
dovranno trasportare le quantità in peso e volume per le quali sono stati omologati. 
I veicoli per il trasporto a distanza possono anche non essere nuovi di fabbrica e ad uso 
esclusivo del Comune purché la loro idoneità sìa certificata da tecnico abilitato. In ogni caso 
per tutti i veicoli utilizzati si dovrà comunque disporre delle regolari autorizzazioni di legge 
per il trasporto rifiuti. 

Per quanto riguarda la destinazione delle varie frazioni di rifiuto dovranno essere rispettate le 
seguenti prescrizioni: 
- il secco residuo indifferenziato non riciclabile dovrà essere destinato all'impianto di 

smaltimento per i rifiuti indifferenziati di riferimento della Programmazione Regionale 

indicato dal Comune; 
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- qualora nel perìodo contrattuale dovesse esservi la necessità di conferire il secco 
indifferenziato presso una struttura diversa da quella attuale, la Società avrà l'obbligo di 
provvedervi rimanendo compensata col canone contrattuale per il solo servizio di 
trasporto se la nuova struttura risultasse entro una distanza inferiore o uguale dal centro 
del Comune di Maracalagonis all'impianto di smaltimento; 

- altrettanto vale per la frazione organica; 

- per le frazioni differenziate avviate a recupero (secco valorizzarle, frazione umida, sfalci 

verdi, imballaggi, ingombranti a recupero, tessili, ) la Società potrà riferirsi a impianti 

e centri di recupero, anche di privati, di proprio riferimento, in quanto per le frazioni 
avviate al recupero non vige la privativa della Pubblica Amministrazione e gli oneri sono 
a completo suo carico; 

Qualora, per cause di forza maggiore in determinati periodi fosse inattuabile, parzialmente o 
totalmente, il conferimento dei materiali agLi impianti previsti (salvo per il secco 
indifferenziato e la frazione umida), è fatto obbligo alla Società provvedere al loro diverso 
conferimento sempre in impianti autorizzati, con esclusione dì qualsivoglia rimborso, da parte 
del Comune, di eventuali maggiori costi sostenuti, salvo quanto indicato per il secco 
indifferenziato e ìa frazione umida. 

Qualora la Società facesse riferimento, per la destinazione di frazioni di rifiuto, ad impianti di 
deposito preliminare e/o di messa in riserva regolarmente autorizzati, dovrà in ogni caso 
fornire al Comune anche l'indicazione della destinazione finale dei rifiuti. 
La Società dovrà certificare mensilmente e semestralmente, in apposite tabelle di riepilogo, al 
Comune i quantitativi e le destinazioni di tutte le frazioni di rifiuto raccolte nei territori 
comunali serviti e dovrà fornire tutti i dati inerenti l'esecuzione del servizio che il Comune 
dovesse richiedere, in particolare quelli necessari per l'assolvimento degli obblighi di legge 
(MUD, ecc.) e le comunicazioni annuali agli Osservatori Rifiuti Provinciali e Regionali. 

ART. 18 Attività di informazione e sensibilizzazione 

Compete alla Società adottare le iniziative e svolgere le attività di carattere promozionale 
necessarie ad informare e sollecitare la collaborazione degli utenti al fine di garantire i livelli 
di esecuzione de! servizio richiesto. 
Dovranno essere predisposte e divulgate brochure informative con le seguenti caratteristiche: 
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Il materiale informativo dovrà essere adeguato anche rispetto all'età dei bambini in età 

scolare; 

Il materiale divulgativo per gli utenti dovrà comprendere obbligatoriamente almeno un 

calendario e la brochure illustrativa a colori; 

La divulgazione del materiale illustrativo del nuovo servizio dovrà essere operata 

contestualmente alla consegna dei contenitori domiciliari agli utenti, e le informazioni 

comunque garantite per tutta la durata del contratto anche per via telefonica; 

La Società nell'ambito della campagna di informazione sui servizi aggiuntivi dovrà 

avviare ed organizzare almeno due incontri con le diverse istituzioni e associazioni 

operanti nel Comune , con il coinvolgimento dei cittadini utenti del servizio , da tenersi 

presso appositi locali indicati dall'Amministrazione Comunale. 

La Società, in accordo con l'ente affidante, dopo all'avvìo del servizio di raccolta 

differenziata domiciliare, programmerà annualmente tutte quelle iniziative, campagne di 

informazione e sensibilizzazione, divulgazione dei risultati conseguiti, manifestazioni a 

tema, ecc. che si riterranno opportune. 



ART. 19 Transitorio per l'inìzio dei nuovi servizi 

A decorrere dalla data di inizio dei servizi la Società avrà un periodo massimo di mesi uno in 
cui dovrà portare a regime tutti i servizi previsti nel preventivo / offerta, acquisire e mettere in 
servizio tutti i mezzi e le apparecchiature previste, fatti salve eventuali cause di forza 
maggiore non imputabili alla società, secondo le specifiche incluse nel preventivo di spesa e 
dettagliate nel presente capitolato e completare eventualmente la campagna preventiva di 
informazione e sensibilizzazione. 

ART. 20 Consuntivo dei servizi 

La Società, oltre al 'tepori mensile" già previsto contrattualmente, dovrà fornire tutte le 
informazioni generali concementi i servizi svolti mediante un rapporto da consegnare con 
cadenza semestrale, entro il 15° giorno dalla scadenza del semestre di riferimento, al Comune, 
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in particolare il rapporto dovrà rendere conto dei mezzi impiegati, dell'utilizzazione del 
personale, dell'esecuzione dei servizi e della quantità di rifiuti raccolti nei vari circuiti. 

ART. 21 Obblighi sui resoconti del servizio 

Annualmente la Società dovrà fornire al Comune i dati economici del servizio effettivo 
prestato relativamente alla raccolta differenziata, disaggregati per tipologia delia frazione 
merceologica (carta e cartone, vetro e lattine, plastica) , in relazione alle attività oggetto dei 
servizi affidati ai singolo Consorzi di Filiera del Consorzio CONAI e dai Consorzi 
Obbligatori Nazionali similari, insieme ai dati e informazioni relativamente alle quantità di 
rifiuti conferiti nei vari circuiti di raccolta del servizio, in modo che it Comune possa 
aggiornare, modificare e/o integrare i dati per la redazione del Ptano finanziario e per la 
eventuale determinazione della tariffa secondo il metodo normalizzato. 

ART. 22 Obblighi in materia di sicurezza 

La Società obbligata al rispetto del D.Lgs. 81/08 e delle successive modifiche ed integrazioni. 
In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte della Società di situazioni di 
pericolo, quest'ultima, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto 
dalle norme che regolano la materia. 

ART. 23 Obblighi in materia di custodia di mezzi e attrezzature e infrastrutture 

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al 
contratto saranno custoditi a cura della Società presso un proprio idoneo Centro Servizi o 
cantiere operativo e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la 
proprietà. E' fatto obbligo alla Società provvedere alla custodia delle eventuali attrezzature 
fomite eventualmente dal Comune e che dovranno essere dalla stessa Società utilizzate per 
l'esecuzione dei servizi. 

E' fatto obbligo alla Società provvedere per la custodia del Centro Servizi o del cantiere 
operativo , rimanendo escluso il Comune da qualunque responsabilità per furti, incendi, atti 
vandalici che dovessero verificarsi. 
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ART. 24 Disposizioni finali 



La Società si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi aggiuntivi, a perfetta conoscenza 
del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato d'oneri 
integrativo. 

Il Comune notificherà all'Impresa tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che 
comportino variazioni di tale situazione modificata. 

Per quanto non previsto e modificato nel presente capitolato integrativo, si intendono 
richiamate e applicabili le disposizioni contenute nel Contratto e Capitolato d'Oneri originari, 
oltre !e disposizioni di legge che regolano la materia. 



COMUNE DI MARACALAGONIS 







Alla cortese attenzione del 
Sig. Sindaco Comune di 
Maracalagonis 
--,-.. . , ., Dolt.ssa AntoneDa Corona 

fe ^2 & U ' ^- ?[)tf; Via Nazionale 49 

09040 MARACALAGONIS 
(CA) 

Maracalagonis, 13 maggio 2010 ALLEGATO r!..._L.__,.._.,_,„ , w _ 

QEUBERA™.£L, N,j^,0£lAkài^ 

OGGETTO: Documentazione servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti. 

Preg.mo Sig. Sindaco, 

sottoponiamo alla sua cortese attenzione, in allegato, la stima economica del servi-zio di 

raccolta domiciliare dei rifiuti corredata di calendario di ritiro rifiuti domestici e 

"commerciali". 

La. stima economica (pari a €. 1.113.251,24 Iva compresa) è stata eseguita seguendo le 

indicazioni del nuovo capitolato d'oneri predisposto dal Servizio Tecnico del Comune, recante 

modifiche integrative al capitolato che regola fattuale contratto di servigio raccolta e trasporto 

dei rifiuti urbani. 

Con la presente, la società fa anche istanza affinché le siano aconosciuti "una tantum" i costi 
di avvio del nuovo servizio afferenti i 7/12 m; del nuovo importo contrattuale (nell'ipotesi che il 
nuovo contratto sia attivato dal 1° giugno p.v.), che sono stimati in €. jì8.97^f4 '(iva 
compresa). 

TI riconoscimento alla ns. società del suddetto importo, unitamente all'integrazione 
dell'anticipazione contrattualmente prevista, consentila alla Ns. società di accantonare le 
somme necessarie per gli investimenti su beni strumentali, attrezzature e logistica, occorrenti 
per svolgere il nuovo servizio di raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani. 

Rimaniamo a Vs. disposizione per ogni qualsivoglia integrazione e/o chiarimento in attesa di 
ricevere le Vs. determinazioni in merito, nel frattempo, voglia gradire i ns. migliori saluti. 
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